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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 304 

5 Αυγούστου 2011 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 

Αριθ. 361 

Ο Δήμος Λήμνου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του υποέργου 1 «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ¬ 
ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ 
ΚΟΥΤΑΛΗΣ» της ενταγμένης Πράξης «Δίκτυο Αποχέτευ¬ 
σης και Μονάδα ΕΕΛ Δήμου Νέας Κούταλης Λήμνου». 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
5.974.000,00 ευρώ. 

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται δαπάνη εργα¬ 
σιών 3.945.402,71 Ευρώ, εργολαβικό όφελος 710.172,49 
Ευρώ, απρόβλεπτα ύψους 419.001,77 Ευρώ, ποσό για ανα¬ 
θεωρήσεις 75.423,03 Ευρώ, και Φ.Π.Α. 824.000,00 Ευρώ. 

Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε: 

1. κατηγορία Υδραυλικών έργων, με προϋπολογισμό 
4.533.086,77 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) και κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων, με προϋπολογισμό 541.490,20 ευρώ (δαπάνη ερ¬ 
γασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. κατηγορία Υδραυλικών έργων, με προϋπολογισμό 
3.722.339,65 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) και κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων, με προϋπολογισμό 1.352.237,31 ευρώ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

3. Το έργο θα εκτελείται στο σύνολο των Τοπικών 
Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κούταλης 
του Δήμου Λήμνου. 

4. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα συμβατικά τεύχη δη- 
μοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) 
με στοιχεία 2,3,4,5,6, και 7 της αναλυτικής διακήρυξης 
διατίθενται από τον Δήμο Λήμνου, στην Μύρινα, Τ.Κ. 81 
400, ΤΗΛ. 22540 20055, 20093. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες, πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, δηλαδή 
μέχρι την Τετάρτη 28-9-2011, από τα γραφεία του Δή¬ 
μου Λήμνου καταβάλλοντας τα έξοδα αναπαραγωγής 
τους. 


Επίσης μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και των υπαρχουσών μελετών, ερευνών κτλ., 
στα γραφεία του Δήμου Λήμνου, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Αντίγραφα αυτών μπορούν να πά¬ 
ρουν με δαπάνες και φροντίδα τους, κατόπιν αιτήσεώς 
τους. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Α'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22540-20055-20093 ΡΑΧ 
επικοινωνίας 22540-20055, αρμόδιοι υπάλληλοι για επι¬ 
κοινωνία Δημητράκας Σωτήριος και Περτσάς Νικόλα¬ 
ος. 

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4-10-2011, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προ¬ 
σφορών) στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
(1ος όροφος Παπουτσίδειου κτιρίου - πλατεία ΟΤΕ) και 
το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Ν. 3669/08. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ιδιοχείρως από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο, κατά τα λοιπά όσον αφορά στην 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, θα είναι 
δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή 
αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» (κωδ. ΠΔΕ 
2010ΕΠ08880049) ΕΣΠΑ 2007-2013 και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περι- 
λαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 
34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93). 

7. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

7.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποί¬ 
ες: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτι¬ 
κών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε. 

ί) για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εφόσον 
ανήκουν στην τέταρτη (4η) ή Πέμπτη (5η) τάξη με έδρα 
οπουδήποτε στην Ελλάδα και έργα κατηγορίας ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εφόσον ανήκουν στην 
πρώτη (1η) και άνω τάξη (παρ. 9 του άρθρου 16 του 
Ν.3669/2008) ή 

μ) για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εφόσον 
ανήκουν στην τρίτη (3η), τέταρτη (4η) ή πέμπτη (5η) τάξη 
με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα και έργα κατηγορίας 
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εφόσον ανήκουν 
στην δεύτερη (2η) και άνω τάξη (παρ. 9 του άρθρου 16 
του Ν.3669/2008). 

β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π., είτε 

γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

7.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

7.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στο Ελληνικό Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.ΔΕ. υπό τους όρους της παρ. 3. του άρθρου 16 του 
Ν3669/08 (ΚΔΕ). 

Ειδικότερα το κοινοπρακτικό σχήμα θα πρέπει να 
είναι: 

ί) εργοληπτικές επιχειρήσεις 4ης και 5ης τάξης για 
έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ σε κοινοπραξία με εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις 1ης, 2ης και 3ης τάξης για έργα ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ή 

ϋ) εργοληπτικές επιχειρήσεις 3ης, 4ης και 5ης τάξης 
για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ σε κοινοπραξία με εργοληπτικές 
επιχειρήσεις 2ης και 3ης τάξης με έδρα οπουδήποτε ή 
στην 4η τάξη με έδρα το νομό Λέσβου ή δηλωμένο το 
Νομό Λέσβου ως δεύτερο νομό για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ- 
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή 
προσφοράς, πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνι- 
ζόμενο, εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονο¬ 
μικού Χώρου ή του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, 
συνοδευόμενες από την μετάφρασή τους στην Ελληνι¬ 
κή γλώσσα ύψους 101.493,00 ευρώ οι οποίες θα απευ¬ 
θύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται 
όπως ορίζεται 24 του Ν. 3669/08. Η ως άνω εγγυητική 
επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δεν 
θα είναι μικρότερη των δέκα (10) μηνών από την ημέρα 
του διαγωνισμού. 

9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορί¬ 
ζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής 
της. 

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΜΗΝΕΣ (24) μήνες. 

11. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κρήτη & 
Νήσοι Αιγαίου» ΕΣΠΑ 2007-2013. Δεν θα χορηγηθεί Προ¬ 
καταβολή. 


12. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η 
χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 
26 του Ν. 3669/08. 

13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου. 

14. Ημ/νία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρε¬ 
σία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 
2.08.2011. 

Μύρινα, 2 Αυγούστου 2011 
Ο Δήμαρχος 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

Αριθ. 27146 

1. Ο Δήμος Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλ/νίας προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Πυλήνης» προϋπολογισμού 
155.033,98 € χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και συνολι¬ 
κού προϋπολογισμού 195.000,01 € με Αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τόσο το 
έντυπο οικονομικής προσφοράς όσο και τα συμβατικά 
τεύχη του διαγωνισμού από την Γραμματεία της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας στο 
Αντίρριο μέχρι και την Πέμπτη 19/08/2011 (Πληροφορίες, 
Νικόλαος Σάκκος ή Αθανάσιος Πέτσινης, τηλ.: 26343- 
60414 ή 26343-60405 και ίαχ: 26340-31889). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Β'. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο που στε¬ 
γάζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ναυπακτίας (πρώην Δημαρχείο Αντιρρίου) του Νομού 
Αιτωλ/νίας στις 23/08/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΠ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.100,68 ΕΥΡΩ και 
με ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. 
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6. Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους 
με υπάρχουσα πίστωση 195.000,00 €. Η συνολική προ¬ 
θεσμία περαίωσης του έργου είναι ΟΧΤΩ (8) ημερολο¬ 
γιακοί μήνες. 

7. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας. 

Ναύπακτος, 2 Αυγούστου 2011 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΕΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Αριθ. 60556 

Ο Δήμος Κέρκυρας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοι¬ 
κτό Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες 
επί τις % στις τιμές του τιμολογίου, η ανάδειξη αναδό- 
χου για την εκτέλεση των εργασιών «Μυοκτονία στο 
Δήμο Κέρκυρας για τα έτη 2011-2012» προϋπολογισμού 
88.000 €. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που εί¬ 
ναι γραμμένες στο οικείο Επιμελητήριο και που η άδεια 
τους πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις των σχετικών 
διατάξεων (183897/1-1-85 υπ. απόφαση) και του Υπουρ¬ 
γείου Γεωργίας (Ν. 721/77 αριθ. 183.897/9-10-95 απόφαση 
Υπουργείου Γεωργίας). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30-08-2011 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11.00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
στο Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, 
Κέρκυρα. 

Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης βρίσκεται κατα¬ 
τεθειμένο στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος στην οδό 
Ακαδημίας 2. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο 
Κέρκυρας στο τηλέφωνο 26610 21835. 

Για σχετικές πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνή¬ 
στε με την Κατερίνα Λάσκαρη. 

Κέρκυρα, 2 Αυγούστου 2011 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 

Αριθ. 22246 

Ο Δήμος Βόλβης προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό δι¬ 
αγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλό¬ 
τερη τιμή) σε συνδυασμό πάντα με την πλήρωση των 
τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια λαμπτήρων, 
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού για το έτος 
2011, σύμφωνα με την αριθ. ΑΚ33/2011 μελέτη και βάσει 
των διατάξεων του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/95. 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί 
στο ποσό των 84.837,10 € με τον Φ.Π.Α. 23%. Η χρημα¬ 
τοδότηση της προμήθειας θα γίνει από Ιδιους Πόρους 
του Δήμου Βόλβης. 


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
Σταυρού του Δήμου Βόλβης, την Δευτέρα 29/08/2011 με 
ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών την 11:00 π.μ. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορί¬ 
ζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογι- 
σθείσας δαπάνης δηλ. 4.241,86 € και βεβαιώνεται με 
την προσκόμιση ίσου ποσού γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητικής Επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας, που έχει συνταχθεί σύμφω¬ 
να με τους ισχύοντες τύπους για το Δημόσιο. 

Η προμήθεια των υλικών από τον ανάδοχο θα γίνεται 
σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2011 και σε 
ποσότητες κάθε φορά ανάλογες με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής 
και επαναληπτικής) βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδι¬ 
κασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 
(σύμφωνα με την παρ. 3, αρ. 4, Ν. 3548/07 όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με το αριθ. 46 του Ν. 3801/09). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί'Ελληνες και αλλο¬ 
δαποί προμηθευτές, νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλ¬ 
λοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών. 

Πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομέ¬ 
νων στο γραφείο του τμήματος προμηθειών του Δήμου 
Βόλβης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Σταυρός, 2 Αυγούστου 2011 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 

Αριθ. 22273 

Αναθέτουσα αρχή, Επωνυμία/Είδος: Δήμος Π. Φαλή¬ 
ρου/Τοπική αρχή Διεύθυνση και σημείο επαφής: Τερψι¬ 
χόρης 51, Π. Φάληρο, Τ.Κ. 175 61, υπόψη Σπυρίδων Αγάθου 
Τηλ./Φαξ/θ-πιαίΙ: +30 2109876043/+30 2109859554/5ί8ΐίοε. 
5θυ0353ΐ<ί3@ρ3ΐ3ίθί3ΐίΓ0.9Γ. 

Ονομασία σύμβασης/ Είδος σύμβασης: Προμήθεια καυ¬ 
σίμων αυτοκίνητων και μηχανημάτων/Προμήθεια. 

Τρόπος εκτέλεσης/τύπος σύμβασης: Ανοιχτός διαγω- 
νισμός/Δημόσια σύμβαση. 

Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι, υποβολή προσφοράς 
για το σύνολο των ομάδων (άρθρων) της προμήθειας 

Εναλλακτικές προσφορές: Όχι. 

Παραλαβή προσφορών/άνοιγμα προσφορών: 14/9/2011 
ημέρα Τετάρτη ώρα 12:30 έως 13:00μμ, Τερψιχόρης 51 
ή με επιστολή μέχρι της προηγούμενης ημέρας στο 
πρωτόκολλο του Δήμου. 

Γλώσσα προσφοράς/Καταληκτική ημ/νια παραλαβής 
προσφορών: Ελληνική/14-9-2011. 

Προϋπολογισμός/Δικαίωμα προαίρεσης/Κύριοι όροι 
χρηματοδότησης/Κόστος χορήγησης εγγράφων: 
783.095,94€ χωρίς ΦΠΑ/Οχι/Ιδιοι πόροι/Δεν υπάρχει 
( 0 €). 

Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης/Διάρκεια σύμβασης: 
1) Πετρέλαιο κίνησης-557.500 λίτρα, 2) Βενζίνη αμόλυ- 
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βδη-70.000 λίτρα, 3) Βενζίνη νέα σούπερ-4.000 λίτρα, 
4) Πρόσθετο ΑάόΙυσ-6.000 λίτρα, σύνολο-637.500λίτρα/ 
24μήνες. 

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημ. συμβάσεις (ΌΡ\/)/Σύμ- 
βαση καλυπτόμενη από συμφ. Δημ. Συμβασ.: 09134220, 
09132100, 09132200, 24957000/Ναι. 

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Προμήθεια καυ¬ 
σίμων (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, βενζίνη 
σούπερ, διάλυμα αάόΐυβ) για την κίνηση των οχημάτων 
του Δήμου Π. Φαλήρου για δύο (2) έτη. 

Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο 
η αναθέτουσα αρχή: 280/2011. 

Εγγυήσεις: Συμμετοχής, 5% του συνολικού προϋπο¬ 
λογισμού της μελέτης. 

Καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, 10 % της 
συμβατικής δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. 

Όροι πληρωμής: πληρωμή ανά δέκα (10) έως (15) ημέ¬ 
ρες (Π.Δ. 166/03). 

Κριτήρια Επιλογής προμηθευτών: Δικαιολογητικά συμ¬ 
μετοχής (Προσωπική κατάσταση υποψηφίου). 

1. Δικαιολογητικά σύμφωνα με το αρ. 43 παρ 1 εδαφ. 
(α), (β), (γ), (δ) του ΠΔ 60/07 όπως περιγράφονται στο 
άρ. 43 παρ 3 εδαφ. (α) του ίδιου ΠΔ 

2. Δικαιολογητικά σύμφωνα με το αρ 43 παρ 2 εδαφ. 
(α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ) του ΠΔ60/07 όπως περιγρά- 
φονται στο άρ 43 παρ 3 εδαφ. (α), (β) του ίδιου Π.Δ. 

3. Δικαιολογητικά σύμφωνα με το αρ 44 του ΠΔ60/07 
όπως περιγράφονται στο αρ. 44 του ίδιου Π.Δ. Η εγγρα¬ 
φή πρέπει να ισχύει κατά την ημερομηνία του διαγωνι¬ 
σμού και να είναι του τελευταίου εξαμήνου. 

4. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγω¬ 
νισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση 
εκπροσώπησης, από τον προμηθευτή, βεβαιούμενου του 
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου, από 
αρμόδια δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

5. Ισχύει και το άρθρο 7 παρ. 6 του ΕΚΠΟΤΑ για την 
κατάθεση των δικαιολογητικών. 

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα διαθέτει κατά την έναρξη 
της σύμβασης σύστημα έκδοσης λιανικής απόδειξης 
από την αντλία με απαραβίαστο μηχανισμό αυτόματης 
καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων που φέρει τις 
τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 16 
των ΑΥ0108253/320/0015/ΠΌΛ1234/9-10-2002 όπως 
αυτή τροποποιήθηκε στις 2-6-2003 ή όπως ισχύει την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

Οικονομικές και χρηματοπιστωτικές δυνατότητες: 

1. Η οικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα (πα- 
ρόχου υπηρεσιών) αποδεικνύεται με τα παρακάτω δι- 
καιολογητικά: 

α) Κατάλληλη τραπεζική βεβαίωση περί της χρηματο¬ 
πιστωτικής κατάστασης του προμηθευτή και αν δύναται 
να αναλάβει τη σύμβαση. 

β) Ισολογισμούς (τριετίας) στη περίπτωση που η δημο¬ 
σίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. 

γ) Βάση άρθρου 45 ΠΔ 60/07 παρ 1 εδαφ (γ). 

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμ¬ 
μετοχή του προμηθευτή σε διαγωνισμούς Δημοσίου με 
τελεσίδικη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρά 
παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας τα οποία η αναθέτουσα αρχή 
γνωρίζει με οποιοδήποτε τρόπο. 


στ) Εάν ο προμηθευτής επικαλείται τις χρηματοπι¬ 
στωτικές ή οικονομικές ικανότητες άλλων φορέων ανε¬ 
ξάρτητα από της νομικής φύσης των δεσμών του με 
αυτούς, πρέπει να προσκομίσει δέσμευση των φορέων 
(υπεύθυνη δήλωση) ότι θα θέσει στη διάθεση του προ¬ 
μηθευτή τις οικονομικές του ικανότητες. 

Αν ο οικονομικός φορέας για σοβαρό λόγο, δεν είναι 
σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η 
αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική 
και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει αι¬ 
τιολογημένα ως πρόσφορο. 

Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες. Η τεχνική 
επάρκεια του οικονομικού φορέα (παρόχου υπηρεσιών) 
αποδεικνύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. - Εάν οι προμηθευτές προτίθενται να χρησιμοποιή¬ 
σουν τις τεχνικές ικανότητες άλλων οντοτήτων πρέπει 
να προσκομίσουν δήλωση του κατασκευαστή (παραγω¬ 
γού) των καυσίμων ή του επίσημου αντιπρόσωπου του 
κατασκευαστή ότι θα θέσει στην διάθεση του προμη¬ 
θευτή τις τεχνικές του δυνατότητες. 

Οι δηλώσεις (υπεύθυνες ή μη υποβάλλονται σύμφωνα 
με το άρθρο 11 του Ν. 2690/99 όπως και κάθε δήλωση 
που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη). 

Ειδικοί όροι: Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πρα¬ 
τήριο εντός ζώνης 5 χλμ από το Π. Φάληρο Αττικής 
κατά την έναρξη της σύμβασης. Θα είναι δε το πρα¬ 
τήριο εξοπλισμένο με έκδοση παραστατικών πώλησης, 
μηχανογραφημένου δελτίου αποστολής και ηλεκτρο¬ 
νικής έκδοσης απόδειξης συνδεδεμένης με τις αντλίες 
καυσίμων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Το πρατήριο θα πρέπει να πληροί τους όρους και τις 
προϋποθέσεις περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων 
υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων 
πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει 
κατοικημένων περιοχών όπως αυτοί τροποποιούνται και 
ισχύουν κάθε φορά, ενδεικτικά Π.Δ. 118/2006. 

Επίσης, το πρατήριο, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
εισόδου-εξόδου οχημάτων έως και τύπου ελκυστήρα 
και επικαθήμενου, μήκους έως 18 μέτρων, ύψους έως 4,5 
μέτρων με τις απαραίτητες διαστάσεις διαδρόμων και 
εισόδων-εξόδων ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές 
ασφαλείας, ο ΚΟΚ και λοιπές κείμενες διατάξεις όπως 
εκάστοτε ισχύουν. 

Ισχύς προσφοράς: Δύο (2) μήνες. 

Νομική μορφή παρόχου: Φυσικά και νομικά πρόσωπα 
ή ενώσεις προμηθευτών (οικονομικών φορέων) ή κοινο¬ 
πραξία χωρίς ιδιαίτερη νομική μορφή. 

Χρόνος παράδοσης: Άμεσος από την προσέλευση των 
οχημάτων στο πρατήριο. 

Κριτήριο ανάθεσης: Χαμηλότερη προσφορά (νοείται 
ως η μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί των 
εκάστοτε μέσων λιανικών τιμών της Δ/νση Ανάπτυξης 
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Ατ¬ 
τικής). 

Ισχύουσα νομοθεσία: Π.Δ. 60/07, ΥΑ11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) 
εφόσον συμβιβάζεται με τις διατάξεις του ΠΔ 60/07, ο 
Ν. 2286/95 εφόσον συμβιβάζεται με τις διατάξεις του 
ΠΔ 60/07 και ο ισχύον Δημ και Κοιν. Κώδικας Ν.3852/2010 
κατά το μέρος που αφορά προσφυγές κ.λπ. 

Διοικητικές προσφυγές/ενστάσεις: 

1) α) Ενστάσεις κατά της διακήρυξης 

Υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί 
τον διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρόνου από την 
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τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την υπο¬ 
βολή προσφορών. Η σχετική απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν 
από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού 
ή την συμμετοχή προμηθευτή σ’ αυτόν 
Υποβάλλεται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει 
στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν, σε οποιο- 
δήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που 
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Οι ενστάσεις 
υποβάλλονται στην αρμόδια για την διενέργεια του δια¬ 
γωνισμού υπηρεσία, κατά την διάρκεια του διαγωνισμού 
και μέχρι και της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά 
την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου 
σταδίου. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμε¬ 
τοχής διαγωνιζομένου δεν ανακόπτουν την συνέχιση 
του διαγωνισμού, αλλά η απόφαση λαμβάνεται από την 
Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των απο¬ 
τελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτρο¬ 
πής Αξιολόγησης. Για τις αποφάσεις τής Οικονομικής 
Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις οι ενι- 
στάμενοι λαμβάνουν γνώση σύμφωνα με το άρθρο 19 
του Ν.2690/99. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο 
λόγο εκτός των προαναφερόμενων δεν λαμβάνονται 
υπόψη. 

Η απόφαση της Ο.Ε. επί τυχόν ενστάσεων κατά διακή¬ 
ρυξης για κάθε απόφαση της Ο.Ε. ως ανωτέρω υποβάλ¬ 
λεται προσφυγή στον Ελεγκτή Νομιμότητας όπως κάθε 
φορά ισχύει σύμφωνα με το αρ. 227 του Ν 3852/2010. 

2) Δικαστική προστασία (Ν3886/2010) 

Κατά της διακήρυξης και των πράξεων της Οικονομι¬ 
κής Επιτροπής επί του διαγωνισμού ή της παράληψης 
έκδοσης απόφασης υποβάλλεται προδικαστική προσφυ¬ 
γή (ενδικοφανής προσφυγή) εντός δέκα ημερών από την 
πλήρη γνώση της πράξης της παράλειψης. Κατά των 
αποφάσεων της Οικονομικής ή της παράλειψης έκδοσης 
(εντός 15 ημερών) απόφασης υποβάλλεται αίτηση ασφα¬ 
λιστικών μέτρων στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο της 
έδρας της αναθέτουσας αρχής εντός δέκα (10) ημερών 
από την πλήρη γνώση της πράξης ή της παράλειψης 
έκδοσης απόφασης επί της προδικαστικής. 

Αρμόδιο όργανο για διαδικασίες προσφυγής: Δήμος Π. 
Φαλήρου, Τερψιχόρης 51, Π. Φάληρο, Τ.Κ 175 61. 

Ημερ. αποστολής διακήρυξης στην Ε.Ε: 13/7/2011. 
Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: 
ΙτΙΙρ://θ1.άί3ν9θί3.9θν.9Γ/ί/ρ3ΐ3ίθί3ΐίΓΟ 
Περαιτέρω πληροφορίες, τεχνικές προδιαγραφές, συ¬ 
μπληρωματικά έγγραφα, αποστολή προσφ.: στο σημείο 
επαφής 

Ο Δήμαρχος 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Αριθ. 310-Α202/2011 

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών διενεργεί 
ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ¬ 
σφορά για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 2 
«Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού και συστήματος 
ασφαλείας του ΙΜΚ» τουΈργου «Ανάπτυξη πολιτιστικών 


υποδομών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης». Ο προϋ¬ 
πολογισμός του έργου είναι εβδομήντα μία χιλιάδες 
πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ (71.586,00 €) συμπερι¬ 
λαμβανομένου ΦΠΑ, η ημερομηνία λήξης υποβολής των 
προσφορών είναι στις 12/09/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10.00 π.μ., η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 
είναι στις 12/09/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. 
Τα υπό προμήθεια είδη κατανέμονται σε δύο ομάδες 
(Ομάδα Α: Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού ΙΜΚ, 
Ομάδα Β: Αναβάθμιση συστήματος ασφαλείας ΙΜΚ) και 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά και 
για τις δύο ομάδες του διαγωνισμού ή μεμονωμένα για 
μια από τις δύο ομάδες. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής 
υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής για την Ομάδα Α: 2.443,70 € και για την 
Ομάδα Β: 1.135,60 € και Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της 
Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής 
αξίας της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται με 
την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση θα γίνει στην 
Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ιστορικό Μουσείο 
Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27/Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 
7,71202 Ηράκλειο, Κρήτη. Το χρονικό διάστημα δέσμευ¬ 
σης από την προσφορά είναι 120 μέρες από την επό¬ 
μενη της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού. 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρη¬ 
ματοδότηση είναι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013», στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε¬ 
ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς 
Πόρους. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους 
της αναλυτικής διακήρυξης. Η διακήρυξη εστάλη στην 
Ε.Ε.Ε.Κ. στις 02/08/2011. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίδονται στο τηλ.: 2810-288708, Ϊ3Χ: 2810-283754, θ- 
πιαίΙ: ίηίσ@Ιιί5ΐ0Γία3ΐ-πιυδ8υπΊ.9Γ, υτΙ: νννννν.βΚϊηπ^Γ, αρμόδια 
υπάλληλος Βαγγελιώ Βιολάκη στο Τμήμα Διοικητικής 
Υποστήριξης της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών 
(10.00-17.00 Δευτέρα-Παρασκευή), διεύθυνση Ιστορικό 
Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27/Λυσιμάχου Κα¬ 
λοκαιρινού 7, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη. 

Ηράκλειο, 2 Αυγούστου 2011 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθ. Διακ. 35/2011 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι στις 6 Σε¬ 
πτεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00-12:30 στο 
Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλ. Γεωργίου 1 Α) 
στην αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής 
(κτίριο Ε γρ.015), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα 
γίνει δημόσια ανοικτή δημοπρασία με συμπλήρωση τι¬ 
μολογίου και αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών 
και εξοπλισμού υποστήριξης πληροφοριακοί συσκευών 
π.δ. 168.387,00 ευρώ με ΦΠΑ και σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις της 11389/93 υπουργικής απόφασης. 
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Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασχο¬ 
λούνται με την κατασκευή ή εμπορία ανάλογων ειδών, 
γραμμένοι στα Οικεία Επιμελητήρια. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί του προϋ¬ 
πολογισμού της Υπηρεσίας με το Φ.Π.Α., σε γραμμάτιο 
κατάθεσης του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επιστολή 
7μηνης ισχύος από αναγνωρισμένη Τράπεζα. 

Περισσότερες πληροφορίες, αλλά και τη σχετική δι¬ 
ακήρυξη, μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι από 
τη Δ/νση Οργανώσεως και Μεθόδων του Δ.Θ., Τμήμα 
Τηλεπικοινωνιών και Παραγωγής, Β. Γεωργίου Α, 4ος 
όροφος, γραφείο 419Γ, τηλ. 2310/877827 και 2310/877821 
(Βρεττός Δημήτρης και Μένος Αχιλλέας), όλες τις ερ¬ 
γάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για οποια¬ 
δήποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του, ορί¬ 
ζεται η 7/9/2011 και ώρα 9:00-9:30. 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

ΧΑΣΔΑΙ ΚΑΠΟΝ 

-♦- 

( 8 ) 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Αριθμ. 156 

1. Ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων ΥδατικώνΈρ- 
γων Μεθυδρίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου «Κατασκευή περίφραξης: α) 
πηγών Μεθυδρίου β) κεντρικών δεξαμενών Στενού (Τε- 
γέας-Κορυθίου) γ) γεώτρησης Μαγουλιάνων δ) γεώ¬ 
τρηση Ράχες Νεοχωρίου», με προϋπολογισμό μελέτης 
40.000,00 Ευρώ. 

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 32.520,33 Ευρώ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά). 

2. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο- 
πράτησης, που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8 της διακήρυξης, διατίθενται 
από το ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ¬ 
ΣΙΩΝ, στη διεύθυνση: Αποστολοπούλου και πλ. Νέας 
Δημοτικής Αγοράς, Τ.Κ. 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ. Πληροφορίες: 
Δημήτριος Μπενόπουλος, τηλ.: 2713-600436. Τα στοι¬ 
χεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους από 
την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την 
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011. 

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι κα¬ 
ταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρ¬ 
χεται σε 10,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαρα¬ 
γωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο, από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., υπόδειγμα «ενο¬ 
ποιημένη διακήρυξη τύπου Β'». 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 
2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του 
Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Υδατικών Έργων 
Μεθυδρίου, Υψηλάντη 12, στην Τρίπολη. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με 


έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

4. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

I. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα (άρθρο 6 του ΠΔ. 472/85) για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

II. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού εξακοσίων πενήντα και σαράντα ένα 
(650,41) ΕΥΡΩ, δηλαδή σε ποσοστό 2% του προϋπολο¬ 
γισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δε¬ 
κτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών 
και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρ¬ 
θρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει 
να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 5 Απριλίου 2012. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις των Τα¬ 
κτικών Εσόδων του Συνδέσμου (Κ.Α. 25-7322.0001) και 
υπόκειται στις κρατήσεις, που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο 
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137Α7 
24-8-93). 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον 
Ανάδοχο. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Δήμων και 
Κοινοτήτων ΥδατικώνΈργων Μεθυδρίου. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την Δ/νση 
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Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης (τηλ. 2713- 
600436), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τρίπολη, 1 Αυγούστου 2011 

Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Αριθμ. 20460 

Ο Δήμος Πεντέλης διενεργεί ανοικτό δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό, ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, με 
έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατα- 
κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, με ποσοστό έκ¬ 
πτωσης επί τοις εκατό (%), για την μεταφορά μαθητών 
του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πεντέλης με ταξί. 

Προϋπολογισμού: 128.589,12 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ 23%). 

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Δήμος Πεντέλης. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών με όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται η ημέρα Τετάρτη 
17 Αυγούστου 2011 με ώρα έναρξης 9:30 π.μ. και ώρα 
λήξης 10:00 π.μ. 

Οι προσφορές μπορεί να κατατεθούν ενώπιον της Επι¬ 
τροπής παραλαβής και αποσφράγισης την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να είναι 
σύμφωνη με το υπόδειγμα του παραρτήματος Δ' της 
Διακήρυξης ποσού 5% επί της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης με ΦΠΑ για κάθε δρομολόγιο για το οποίο 
υποβάλλονται προσφορές (ήτοι: ημερήσιο κόστος μετ’ 
επιστροφής χωρίς ΦΠΑ στο παράρτημα Γ + ΦΠΑ χ 176 
ημέρες χ 5% ποσοστό εγγυητικής). 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιο- 
λογητικά που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 54/2011 Τ.Υ. 
μελέτη-διακήρυξη. 

Η τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης 
στον Ελληνικό Τύπο θα είναι η Παρασκευή 5/8/2011. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
τευχών της μελέτης και να ζητήσουν περισσότερες 
πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Πεντέλης από 
το Τμήμα Προμηθειών, οδός Καλαμβόκη 2α Μελίσσια, 
Τ.Κ. 151-27,1ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες από 
9:00 πμ έως 13:00 μ.μ., τηλ. 213-2050070 και 062. 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της δια¬ 
κήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία. 

Μελίσσια, 2 Αυγούστου 2011 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Αριθμ. ΔΤΜΕ 1043 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 


Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μα¬ 
κεδονίας και Θράκης, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΟΔΟΥ ΜΥΡΤΙΣΚΗΣ - ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ», με προϋπολογισμό 
2.070.000,00 ΕΥΡΩ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία Οδοποιίας, με προϋπολογι¬ 
σμό 1.680.001,93 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, 
απρόβλεπτα και άσφαλτος απολογιστικά και ΓΕ ΚΑΙ 
ΟΕ ασφάλτου, χωρίς να υπολογίζεται το κονδύλιο της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Δ.Τ.Ε. 
της Π.Ε. Ροδόπης, οδός Δημοκρατίας 1, Τ.Κ.69100 Κομο¬ 
τηνή μέχρι τις 25-8-2011. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2531350310, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2531035232, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία 
Γκιγκίλα Αργυρώ. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30-8-2011 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφο¬ 
ρών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με 
ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου του άρθρου 7 του 
Ν. 3669/08. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 3η και 4η τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας Οδοποιίας, είτε 

β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π., είτε 

γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
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Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην 2η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπρα¬ 
ξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 33.601,00 Ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι για διάστημα έξι (6) μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Διαρθρωτικό 
Ταμείο Ε.Τ.Π.Α της Ευρωπάίκής'Ενωσης μέσω του Εθνι¬ 
κού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) 2007-2013, 
ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Υποδομές 
και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του «Ε.Π. Μακε¬ 
δονίας - Θράκης 2007-2013» με Κωδικό Αριθμό Έργου: 
ΚΑΕ:2010ΝΑ04180000. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. 

Κομοτηνή, 2 Αυγούστου 2011 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Αριθμ. 21879 

Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου διακηρύσσει ότι 
εκτίθεται σε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με 
τον ΕΚΠΟΤΑ (υπουργ. απόφαση 11389/ 23.3.1993), η «ειδών 
ένδυσης και υπόδησης Δημοτικής Αστυνομίας». 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμή¬ 
θειας ανέρχεται στα 45.000,00 € μαζί με το ΦΠΑ 23%, 
και θα καλυφθεί από ΕΣΟΔΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 12η του μήνα Αυγούστου 
του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11 (έναρξη) 
μέχρι 11.30 (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία 
του Δήμου Χερσονήσου, στις Γούρνες (πρώην Αμερικανική 
βάση), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. 

Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα 
πρέπει να έχουν φτάσει στην υπηρεσία του Δήμου με 
ευθύνη του προσφέροντος από την προηγούμενη ερ¬ 
γάσιμη ημέρα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 

• Οίκοι κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των οίκων 
κατασκευής των ζητουμένων. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία 
δαπάνης και είναι 2.250,00 € και θα κατατίθεται υπό 
μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, ή υπό μορφή εγγυητικής επι¬ 
στολής αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της 
αναλυτικής διακηρύξεως (όροι διαγωνισμού) από την 
ιστοσελίδα του Δήμου, μετά από την δημοσίευση της 
προκήρυξης του διαγωνισμού. Πληροφορίες αρμόδιος 
υπάλληλος Κουρλετάκη Μαρία - Ελένη. 

Γ ούρνες, 2 Αυγούστου 2011 
Ο Αντιδήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 




